ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


: 582 
: ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 
: 16.09.2021 


4 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 

3 ಪ್ರತ ಉತ್ತರ 

ಸಂ. 4 > 

ಅ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ `ಔಳಗಾವ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಪ್ರವೇತಗನನಕುಷ ಬೆಳೆಗಾವಿ `ಜಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿ" 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು | ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಿಡ್ಲ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳನ್ನು 
ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ | ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಚೆಂತನೆ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆಯೇ; : 

ಆ |ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಡೆಕ್‌ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು" ಚೆಳಗಾವಿ” ಜೆಲ್ಲೆಯಲ್ಲ್‌ ಇ್ಹದುವಕಗ 3 
ಕೈಗೆತ್ತಿಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಂದಾರ/ಬ್ಯಾರೇಜ್‌/ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಪ್ರಸ್ತುತ, ರೂ.11468.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 68 

ಬಂದಾರ/ಬ್ಯಾರೇಜ್‌/ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ' ಇದುವರೆಗೆ ರೂ.3628.72 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರಗಳನ್ನು: ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇ'1ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಗಲುವೆ [ಬೆಳೆಗಾವಿ `ಜಿಕ್ತಿಯೆಲ್ಲಿ "ರೂ.8350 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು" 
ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 33 ಬಂದಾರ/ಬ್ಯಾರೇಜ್‌/ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಿಸಲು 
2021-22ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ | ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಮೀಸಲಿಡಲಿದೆ; ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: (ವಿವರ | ಮೀಸಲಿಡಲು ಕಮಕೈೆಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನಿರ್ಮಿಸಲು 
ನೀಡುವುಡು) ' ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಬಂದಾರ/ಬ್ಯಾರೇಜ್‌/ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಗಳ 

ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ "ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಶ್ಲೆಗೆ| ಪಸ್ಟ್‌ ಆರ್ಧಿಕ `ವರ್ಷದಕ್ತ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳ 
ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬಾರೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು |! ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 
ಎಷು ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ? (ವಿವರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ.1696.56 


[ 
ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಂದಾರ/ಬ್ಯಾರೇಜ್‌/ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹೊಸ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ 
ಹಾಗೂ ' ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಸಿರಿಕೊಂಡು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 97 1C0 2021 


(ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.. 


3 


ಗಹ ಬಟ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಣಕೆಬ್ಚು/ಬಾ €ಜ್‌/ಬ್ರಿಡ್ಡ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ /ಬಂದಾರ/ಚೆಕ್‌ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮಾರ್ಚ್‌- 2021-22ನೆ ಒಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿ ಹಂತ ಷರಾ 
ಡ್ಯಾಂ/ ಪಿಕಪ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 2021ರ ವರೆಗಿನ ಸಾಲಿನ (647) 
ವೆಚ್ಚ ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
- Wy - ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
H ಹುಕ್ಕೇರಿ 4702-00-101-05-01-436 [ಬೆಳಗಾವಿ ಜೆಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 100.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನೆಬಾರ್ಡ-ಲಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಿಕಖ್‌ ದಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಬೆಳಗಾವಿ 4702-00-101-05-01-436 [ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳೆಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿಸ ಬೆಳೆಗುಂದಿ: ಗ್ರಾಮದ 100.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಬಾರ್ಡ -೮ಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು [ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
3 ಖಾನಾಷೊರ | £702-00-101-05-01-436 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊದೋಳಿ ಗ್ರಾಮ 100.00 0.00 0.00 0.00 
ನಬಾರ್ಡ -ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು |ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ = 
್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4 ಬೈಲಹೊಂಗಲ 4702-00-101-05-01-436 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಧನಭಾವಿ 100.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಬಾರ್ಡ-ಲಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ್ರಾಮದ ಹೆತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
5 ಸವದತಿ 4702-00-101-05-0i-436 ಜೆಳಗಾವಿ ಜೆಲ್ಲೆ ಸ್ತ ತಾಲೂಕನೆ ತೆಡಸಲೂರೆ ಗ್ರಾಮದ 100.00 0.00 0.00 0.00 ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
6 ಸವದತ್ತಿ 98,00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ರಿದೆ 
7 ರಾಮದುರ್ಗ | 4702-00-10;-05-01-436 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚುಂಚೆನೊರೆ 97.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಚಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 5 ಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ § 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಫ ಅಥಣಿ ಬೆಳಗಾನಿ `ಇಲ್ಲ ಅಧ ತಾಲೂ ಪಾಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌರ 13500 [0 000 ೮05 ಪಂಡರ ಸ್ರಾಯಜಿಕ್ಷಿಡಿ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ (ಬಾಂಧಾರ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
9 ಕಾಗವಾಡ £702-00-10:-05-01-436 134.00 0,00 0.00 0.00 ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕಿಖಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇನಟ್ರುವಾಕಾರ್‌ವ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ /ಬಂದಾರ/ಚೆಕ್‌ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮಾರ್ಚ್‌” 2021-22ನೆ ಒಟು ಮೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 


ಡ್ಯಾಂ/ ಪಿಕೆಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 2021ರ ವರೆಗಿನ ಸಾಲಿನ (647. 
ವೆಚ್ಚ ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
” ” ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿಔ']7  ಪ್ರಗತಿಯ್ಲಿಡೆ 
ಚಿಕ್ಕೋದ 4702-00-10/-05-0i-436 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದ 134.00 0.00 0.00 0.00 ಟೆಂಡರ ಪ್ರೆಕಿಯೆಯಃ 
ನಬಾರ್ಡ -ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕುರದ ಹಳ್ಳ (ಸರ್ವೇ ನಂ.970 ಹತ್ತಿರ ಬೆಲ್ಲದ ಶಾಲೆ) ಹತ್ತಿರ 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
4702-00-101-5-01-139 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಕೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮೆತಕ್ಷೇತ್ರ ಅಮಲರುರಿ ಗ್ರಾಮದೆ 60.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ಸಮಾಧಿ ಮಠ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬಾಂಧಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4702-00-101-5-01-739 100.00 0.00 0.00 0.06 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕೆಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4702-00-101-5-0i~739 100.00 0.00 0.00 0.00 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
4702-0010503 75.00 0.00 6.00 0.00 ಪ್ರಗಕಿಯೆಲೆದೆ 
k ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಖ್‌ಗಳೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
4702-00-10i-5-—01-139 100.00 0.00 0.00 0.00 


ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಬ್‌ಗಳ 


ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಅಥಣಿ 4702-00-10i-5-0 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥೆಣೆ ತಾಲೂಕಿನ`"ಥುಂಜರವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದೆ 890.00 114.66 0.00 114.64 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷ್ಣಾ ಸದಿಗೆ ಬ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ. " 
ಅಥಣಿ 4702-00-10:-5-01-139 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಥಣೆ ತಾಲೂಕನೆ ಮಸರಗುಪ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ 200.00 24.60 0.00 24.60 
K ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು /ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ಪತ್ತಿರ ಅಗ್ರಾಣಿ ಸದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಹಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ k 
ಅಥಣೆ 4702-00-101-5-01-139 130.00 57.00 0.00 57.00 - ಪಗತಿಯೆಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 
ಅಥಣಿ 4702-00-101-5-01-139 100.00 33.97 0.00 33.97 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ - 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


130.00 0.00 62.55 02.55 


ಸಸ Rl ವಾ ಮ ಎ ತರ ಮಲವ rE 
ಡ್ಯಾಂ/ ಪಿಕಪ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 2021ರ ಪರೆಗಿನ ಸಾಲಿನ (647) 
i ವೆಚ್ಚ ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 7 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2 ರಾಯಬಾಗ 4702-00-101-5-01-139 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 150.00 47.97 38.84 86.81 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಗುಡಾನಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 PETE SE ಜೆಕೆ ಹು್ಳೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಇಸ್ಲಾಂಷೊರ ಮಡೆ 150.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರೆಗೆತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
23 ಹೆಕ್ಸೇರಿ 4702-00-101-5-01-139 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಳೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಶಿಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 170.00 0.00 0.00 0.00 ಚೆಂಡರ ಪ್ರಕಿಯೆಯಲ್ಲಿಡೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ಜಿ.ಸಿ.ಜಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
24 ಹುಕ್ಕೇರಿ 4702-00-101-5-01-139 ಬಿಳೆಗಾವಿ ಜಕ್ಹ ಹೌಕ್ಸೇರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಕೆರೆಜಗಾ (ಸ್ಕಟ್‌-3) 140.00 0.00 0.00 0.00 ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
25 ಹುಕ್ಕೇರಿ 4702-00-101-5-01-139 ಹಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 50.00 0.00 0.00 0.00 
ಗಳು/ಹಿಕಪ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
26 ಹುಕ್ಳೇರಿ £702-00-101-5-01-139 ಅಮದೆ 25.00 0.00 0.00 0.00 ಟೆಂಡರ ಪತಯಯಲ್ನಡೆ” 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 
ವಿರ್ಮಾಣ. 
27 ಹುಕ್ನೇರಿ 4702-00-10i-5-01-139 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಸೋಸಿ ಗ್ರಾಮದ ENO 0.00 0.00 0.00 ಟೆಂಡರ ಪುಕಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
28 ಹುಕ್ಕೇರಿ 4702-00-101-5-01-139 80.00 0.00 0.00 0.00 ಟೆಂಡರ ಪುಕಂಯಿಲ್ಲಿಡ" 
| ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
29 ಗೋಕಾಕೆ 4102-00-101-5-01-139 310.00 $8.28 0.00 88.28 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
30 ಗೋಕಾಕ 4702-00-101-5-01]-i39 200.00 0.00 0.00 0.00 ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ, 
31 ಗೋಕಾಕ 4702-00-101-5-0i-139 200.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್‌ಗಳ 


ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ದೂಕು ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಷಿಕೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಬಾರೇಜ್‌ /ಬ್ರಿಡ್ಡ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ /ಬಂದಾರ/ಚೆಕ್‌ [ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ' ಮಾರ್ಚ್‌” 2021-228 ಒಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಪರಾ 
ಡ್ಯಾಂ/ ಪಿಕಪ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 2021ರ ವರೆಗಿನ ಸಾಲಿನ (647) 
ವೆಚ್ಚ ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
32 4702-00-101-5-01-i39 100.00 35.65 0.00 35.65 ಪಗತಿಂ rj 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. A 
33 ಹುಕ್ಕೇರಿ 4702-00-101-5-01-139 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 200.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಚುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
34 ಹುಕ್ಕೇರಿ 4702-00-i01-5-01-139 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಸೋಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 140.00 132.17 19.79 151.96 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಹಿಕಪ್‌ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಡ್ಡ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೈಟ್‌- 
ವಿರ್ಮಾಣ. 2) 
35 ಹು ಕ್ನೇರಿ 4702-00-i01-5-01-139 ಬಿಳೆಗಾವಿ ಜೆಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಷೇರಿ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಕೋಚೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 350.00 264.05 0.00 264.65 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಖ್‌ಗಳೆ 4 ಕಂ ಬ್ಲಾರೇಜ್‌ ಹೊಸೆದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪುನರ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ರಾಣ) ಕಾಮಗಾರಿ 
36 4702-00-101-5-0;-139 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 150.00 73.53 32.73 106.26 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀ 
ವಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ 
37 ಬೆಳಗಾವಿ 4702-00-101-5-01-139 ಬಳಗಾವಿ `ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 250.00 0,00 0.00 0.00 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
38 ಖಾನಾಪೂರ 4702-00-'0t-5-01-139 . ಉಚೆವಡೆ ಗಾಮೆದೆ 150.00 0.00 0.00 0.00 ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳೆ ರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
39 4702-00-101-5-0i-139 150.00 156.35 0.00 156.35 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಹಿಕಪ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ, 
40 4702-00-:01-5-01-139 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾ: 150.00 69.30 92.82 162.12 ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳೆ ಹತ್ತಿರ ಪಾಂಡ್ರಿ ನ 
4} 9 150.00 85.28 50.51 135.79 ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಬ್ಬುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
42 £702-00-10i-5—01-139 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 195.00 0.00 16.83 76.88 


(ಸಾತನಾಳಿ) ಗ್ರಾಮದ 


ಡ್ಯಾಂ/ ಪಿಕಪ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು - 2021ರ ವರೆಗಿನ ಸಾಲಿನ (647) 
ಮೆಚ್ಚ ಇದುವರೆಗಿನ ಪೆಚ್ಚ 
ಹಷೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 7 'ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 
43 ಖಾಣಾಪೂರ 4702-00-101-5-01-139 100.00 104.04 4.86 108.90 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕೆಪ್‌ಗಳ ~ 
ನಿರ್ಮಾಣ, 
44 | ಬೈಲಹೊಂಗಲ 4702-00-50 ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಫ್ಲೆ ಬೈಲಹೂಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರೆಗುಂದ 30.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
45 ಕಿತ್ತೂರ 4702-00-101-5-01-139 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಪೊರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಕೆ "ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 600.00 0.00 0.00 0.00 ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು /ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವ; ಸ್ಲಿನದ ಹತ್ತಿರ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾ ಕಾಮಗಾರಿ, 
46 | ಬೃಲಹೂಂಗಲ | 4702-00-101-5-01-139  |ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನೆ ಮಾರ್ಗನಕೊಪ್ಪೆ 190.00 0.00 33.00 33.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕೆಹ್‌ಗಳ ಗ್ರಾಮದ ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದಿರ್ಮಾಣ. 
೭7 ಸವದತ್ತಿ 4702-00-101-5-01-139 350.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
: ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
48 ರಾಮದುರ್ಗ £7102-00-101-5-01-139 250,00 98.67 0.00 98.67 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕೆಪ್‌ಗಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಸಹಿತ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
೭9 ರಾಮದುರ್ಗ 4102-00-101-5-0i-139 ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿಪ ಕುನ್ನಾಳ- 250.00 ™™ 0.00 0.00 ಪ್ರೆಗತಿಯೆಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕೆಟ್ಟುಗಳು/ಹಿಕಪ್‌ಗಳ ತೊಂಡಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಡುವಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ನಿರ್ಮಾಣ. 
50 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿ ಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಂಜರಿ-ಅಂಕಲಿ 500.00 581.68 0.00 581.68 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಗಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
5} ರಾಯೆಬಾಗ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 600.00 644.60 0.00 644.60 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
52 ಹುಕ್ಕೇರಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 35.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
53 ಗೋಕಾಕ 150.00 0.00 0.00 0.0C ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


[oN 


Ly) 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಷಿಕೆ ಅಣೆಕೆಟ್ಟು/ಬಾರೇ ಜ್‌/ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ /ಬಂದಾರ/ಚಿಕ್‌ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಮಾರ್ಚ್‌- 2021-22ನೆ ಒಟು ಹೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ`ಹೆಂತ 
ಡ್ಯಾಂ/ ಪಿಕಪ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 2021ರ ವೆರೆಗಿನ ಸಾಲಿನ (647) 
ವೆಚ್ಚ ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
Oe N ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಬೆಳೆಗಾವಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚೆಕ್‌ 25.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾವಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜಣೆ ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ `ಚೆಳೆಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಕ್ಷೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 280.00 0.00 110.18 110.18 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಬೆಳೆಗಾವಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜಣೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳೆಗಾವಿ ತಾಲ್ದಾಕಿನೆ ಮಾಸ್ತಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ 50.00 0.00 15.08 708 - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
' ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾದಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬೆಳಗಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಳೆಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಂಥೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 50.05 0.00 36.01 36.01 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ' ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಖಾನಾಪೊರೆ ವಿಶೇಷ" ಘಟಕ ಯೋನನೆ 100.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 150.00 1286 000 ERT ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಶೇಷ ಘಚಿಕ ಯೋಜನೆ ಕಿವ ಗಣಿಕೊಪ್ಪ 120.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸವದತ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜಣೆ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೆದ ಶ್ರೀ 200.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ 
ರಿ, 
ಬೆಳೆಗಾದಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜಣಿ ಯೆರಮಾಳ ಗ್ರಾಮದೆ 50.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹೊಲಗಳ ಸಮೀಪ 
೯ 
ಬೆಳೆಗಾವಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜಣೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳೆಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ`ತಾರಿಹಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ 40.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂಧಾರ ನಿ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪೆ ಯೋಜನೆ ಬೈಲಹೂಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಪೆಟ್ಟಿಹಾಳೆ ಕೆ.ಬಿ. ಗ್ರಾಮದೆ ತತ್ತಿರ 100.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


[t 


ಸಾಲಿನ 


(647 


2021ರ ವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
Ks (4 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ'7 `ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
65 1 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಗಿರಿಜನ ಉಪ್‌ ಯೋಜಣೆ 150.00 138.87 16.94 155.81 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
66 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 150.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
67 | ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜಣೆ 200.00 174.42 0.00 174.42 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
68 ಸವದತ್ತಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪೆ ಯೋಜನೆ 265.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಒಟ್ಟು) 11468.00 3038.53 590.19 3628.72 


ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ತ 


ಸಂಖ್ಯೆ:582 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2 


ಲಲ್ಲಿ 


ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಬಾರೇಜ್‌/ಬ್ರಿಡ್ಸ್‌ ಕಂ 
ಣ m [x KE) pr) po 


ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ /ಬಂದಾರ/ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ/ ಪಿಕಪ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಬಾರೇಜ್‌ ಬ್ರಿಡ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ /ಬಂದಾರ/ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ/ ಪಿಕಪ್‌ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 2 3 4 
l 
I ಗೋಕಾಕ ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳಕಚ್ಚಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ | 80.00 
ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ 
ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗೋಕಾಕ |ಚಿಳಗಾವಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂ8ನ'ಕವರಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪೌಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಡೆ 80.00 
ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರೊರ'ಗಾಮದ ವಾನಿಯ ಹೆಳಕ್ಕಿ ಬ್ರಿಡ ಕಂ 00.00 
4 Ke 5% ಳಿ ಣಿ 
ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
4 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ `'ಜಿಕ್ಕೋಡಿ `ತಾಲೂನ 'ನಾಗರಮುಸ್ನೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳ್‌ ಬ್ರಿಡ್ಡ 50.00 
ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
5 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ [ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕನೆ`ಚಿಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯೌಪ್ತಿಯ 'ಹಳ್ಳ್‌ 'ಬ್ರಿಡ್ಡೆ ಕಂ 00.00 
ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
6 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ |ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಬ್ಬೂರ' ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಸ್‌ `ಬಿಡ್ಗ ಕಂ 50.00 
ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
7 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ |ತಕ್ಕೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳ್‌ ವಡ್ಡೆ ಕಂ 00.05 
- ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
§ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಕೋಡ `ತಾಲೂಕನ ಕರೋಶಿ 'ಗ್ರಾಮದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಡ ಕಂ 00.00 
ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
9 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ `|ಜಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಜ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ ಕಂ `ಜ್ಯಾಕೇಜ 00.00 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
10 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗಾವೆ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಡ ಕಂ 00.00 
ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. . ' 
Ti ಚಿಕ್ಕೋಡಿ [3ಕಡ ಮಾ ಪಡ್‌ರಾಟ್ತಾಮದ ವ್ಯಾ್ತಿಯ ಹಳ್ಳ ಬಡ ಕರ | 00.00 
ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
7 ಇಪ್ಯಾಡ ಕಾಡ ಮಾನ ನಾಮರಕ್ಷವ ಸಾವರ ವ್ಯಾಹ ಪಳ್ಳ ಪ್ರಡ್ಗ 50 
ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
3 ಸವದತ್ತಿ [ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಡೆ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ 00.00 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
4 ಖಾನೌಪೂರೆ [ಖಾನಾಪೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡರಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ಸಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಡೆ ಕಂ 50.00 
ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
5 ಹುಕ್ಕೇರ”””]ಚಿಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸ್ಥಾಪೊರ, ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ 50.00 
ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ ಹುಕ್ಳೇನ1ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಳ್ಳೇರಿ ತಾಲ್ಲೋನ'ಕರಗುಪ್ಪ'ಗಾಮಡ ಕೊಳದಲ್ಲಿ 25.00 


ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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